DIRETORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DILIC 


MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 
Ja INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 
AMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL - SIGA 





FICHA DE CARACTERIZAÇÃO DE ATIVIDADE - FCA 


FCA nº: 147105/2019 Data do Protocolo da FCA : 27/02/2019 Nº Acompanhamento : 0015c/6ee5e20498 


DADOS DO INTERESSADO 
Empreendedor: EXXONMOBIL EXPLORAÇÃO CNPJ: 04.033.958/0001-30 
Razão Social: EXXONMOBIL EXPLORAÇÃO BRASIL LTDA Porte da Empresa: Microempresa 


CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 
Setor: Petróleo e Gás Tipologia: Petróleo e Gás - Perfuração 


Nome do Empreendimento: Atividade de Perfuração Marítima Sergipe (SEAL- 
M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573) 


Descrição do Projeto (Atividade/Empreendimento): A área exploratória está localizada em águas profundas da Bacia de Sergipe-Alagoas e foi adquirida nas 13º, 14º 
e 15º Rodadas de Licitação, realizadas em 7 de outubro de 2015, 27 de setembro de 2017 e 29 de março de 2018, respectivamente. Esta área, de aproximadamente 
4.530,9km?, é composta pelos Blocos SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL-M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-503, SEAL-M-573, entre as cotas batimétricas entre 2100m e 
3800m. A locação de poço proposta mais próxima da costa está localizado a 67km de Brejo Grande/SE. O Programa Exploratório Mínimo (PEM) para estes blocos 
consiste em aquisição de dados sísmicos 3D. Está prevista a perfuração de até 11 poços para fins de exploração e delimitação comercial, com utilização de uma sonda 
de perfuração flutuante (Navio Sonda ou Semisubmersível) com sistema de posicionamento dinâmico. O método previsto é o de perfuração rotativa convencional e/ou 
turbina de perfuração ou motor de fundo, com possível aplicação de técnica MPD (Managed Pressure Drilling) em algumas seções do poço. Como base de apoio e 
suporte logístico, estão previstas as bases Porto do Açu em São João da Barra/RJ e/ou Nitshore em Niterói/RJ e/ou Brasco em Niterói/RJ para a região sudeste e Porto 
de Salvador/BA , Porto de Aracaju/SE, Porto de Maceió/AL na região nordeste. Para apoio aéreo a previsão é a utilização do Aeroporto Internacional Santa Maria em 
Aracaju/SE. Essas opções de suporte logístico e de aeronaves ainda estão sendo avaliadas. 
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LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E DA ÁREA DE ESTUDO PROPOSTA 
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ELEMENTOS DO PROJETO 


Área de Estudo 


Área de Perfuração 


Nº poços PEM Nº poços Distância min costa (km) Profund. min lâmina (m) 
O) 11 50 2100 

Nome bloco exploratório Contrato ANP Tipo intervenção Situação 

SEAL-M-351, SEAL-M-428, SEAL- 48610010826, 48610010827, Implantação Em projeto 

M-430, SEAL-M-501, SEAL-M-508, 48610012640, 48610012625, 

SEAL-M-573 48610005773,48610005774 


= fe Rj-Mo[E-lojojfo 


Nome Tipo intervenção Situação 
Brasco Utilização de estrutura existente Em operação - 


Nome Tipo intervenção Situação 
Nitshore Utilização de estrutura existente Em operação - 


Nome Tipo intervenção Situação - 
Porto do Açu Utilização de estrutura existente Em operação - 


Nome Tipo intervenção Situação - 
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Porto da Cidade de Salvador Utilização de estrutura existente Em operação - 


Nome Tipo intervenção Situação - 
Porto do Aracaju Utilização de estrutura existente Em operação - 


Nome Tipo intervenção Situação - 
Porto do Maceio Utilização de estrutura existente Em operação - 


Nome Tipo intervenção Situação - 
Aeroporto Santa Maria Utilização de estrutura existente Em operação - 


Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Chinook-2 Perfuração rotativa convencional ou 97,23 29/9 


Motor/turbina de perfuração com MPD 

(Perfuração de Pressão Gerenciada) 
Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-428 Implantação Em projeto - 


Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Chinook-3 Perfuração rotativa convencional ou 102,39 3177 

Motor/turbina de perfuração com MPD 

(Perfuração de Pressão Gerenciada) 
Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
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SEAL-M-428 Implantação Em projeto - 


Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Cutthroat-1 Perfuração rotativa convencional ou 106,09 3405 


Motor/turbina de perfuração com MPD 

(Perfuração de Pressão Gerenciada) 
Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-430 Implantação Em projeto - 


Estuturai3 
Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Chinook-1 Perfuração rotativa convencional ou 111,18 3215 

Motor/turbina de perfuração com MPD 

(Perfuração de Pressão Gerenciada) 


Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-508 Implantação Em projeto - 





Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Char-2 Perfuração rotativa convencional ou 128,72 3532 


Motor/turbina de perfuração com MPD 

(Perfuração de Pressão Gerenciada) 
Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-5083 Implantação Em projeto - 


Estruturais 
Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Char-1 Perfuração rotativa convencional ou 133,29 3684 

Motor/turbina de perfuração com MPD 

(Perfuração de Pressão Gerenciada) 
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Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-508 Implantação Em projeto - 


Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Masu-3 Perfuração rotativa convencional ou 113,01 3455 


Motor/turbina de perfuração com MPD 

(Perfuração de Pressão Gerenciada) 
Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-501 Implantação Em projeto - 


Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Masu-2 Perfuração rotativa convencional ou 127,2 3520 
Motor/turbina de perfuração com MPD 
(Perfuração de Pressão Gerenciada) 
Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-5783 Implantação Em projeto - 


Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Masu-1 Perfuração rotativa convencional ou 133,04 3664 


Motor/turbina de perfuração com MPD 

(Perfuração de Pressão Gerenciada) 
Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-5783 Implantação Em projeto - 


Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Ceres-1 Perfuração rotativa convencional ou 67,1 2389 
Motor/turbina de perfuração com MPD 
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(Perfuração de Pressão Gerenciada) 
Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-351 Implantação Em projeto - 


Nome poço Método perfuração Distância costa (km) Profunidade lâmina (m) 
Cutthroat-2 Perfuração rotativa convencional ou 96,17 3203 

Motor/turbina de perfuração com MPD 

(Perfuração de Pressão Gerenciada) 


Nome bloco exploratório Tipo intervenção Situação - 
SEAL-M-428 Implantação Em projeto - 


atojt- Mo [Wor-NícTo Fc fosso) 


Tipo embarcação Extensão Frequência viagens (mensal) - 
PSV (Platform Supply Vessel) e FSIV 1700 20 - 


(Fast Support Intervention Vessel) 
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CARACTERIZAR ÁREA DE ESTUDO - MAPAS TEMÁTICOS 


Mapa Temático Blocos exploratórios 
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Blocos exploratórios 


Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema. 
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Campos de produção 


Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema. 
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Mapa Temático Cursos d'água 
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Cursos d'água 


Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema. 
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Mapa Temático Massa d'água 
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Massa d'água 


Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema. 
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Municípios 


Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema. 
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Mapa Temático Terras indígenas 
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Terras indígenas 


Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema. 
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Mapa Temático Unidades de conservação 
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Unidades de conservação 
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Unidades de conservação 


Nenhum alvo potencial foi declarado pelo empreendedor para esse tema. 
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Mapa Temático Amazônia legal 
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CARACTERIZAR ÁREA DE ESTUDO - QUESTIONÁRIO 


feito NM =Ifojitero) 


+ 
+ 
e 
* 
* 


Não - A área da atividade se sobrepõe às áreas de restrição estabelecidas pela Instrução Normativa Conjunta IBAMA/ICMBio nº 02/2011? 
Não - O empreendimento será instalado em local com presença de bancos biogênicos (bancos de corais ou algas calcárias)? 

Não - O empreendimento afetará áreas de reprodução de tartarugas, aves ou mamíferos marinhos? 

Não - A área da atividade se sobrepõe às áreas de restrição estabelecidas pela Instrução Normativa Conjunta IBAMA/ICMBio nº 01/2011? 
Não - O empreendimento afetará Unidades de Conservação ou respectivas Zonas de Amortecimento”? 


Meio Socioeconômico 


* Sim 


o O DO US DS O US US DO 


Não - No planejamento da atividade foi considerada a existência de obstáculos marítimos (plataformas de produção, dutos, monoboias, etc) na região”? 
Não - O empreendimento poderá afetar comunidades pesqueiras ou áreas de intensa atividade pesqueira”? 

Não - O pico de produção pesqueira da região se sobrepõe ao período previsto para realização da atividade”? 

Não - Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) à outras populações tradicionais”? 

Não - Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico tombado? 

Não - Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Terras Indígenas, nos termos da legislação vigente”? 

Não - Há previsão de impacto (direto ou indireto) em Terras Quilombolas, nos termos da legislação vigente”? 

Não - Há previsão de impacto ambiental (direto ou indireto) em bens culturais acautelados em âmbito Federal, nos termos da legislação vigente”? 

Não - Há previsão de impacto (direto ou indireto) em área urbana? 

Não - Há previsão de impacto (direto ou indireto) em centro histórico urbano”? 


Meio Físico 


Sim * Não - A área onde o empreendimento será instalado está sujeita a fatores de geo-risco”? 


* Sim 


* Sim 


Não - À base hidrodinâmica disponível para a realização das modelagens de vazamento de óleo representa de forma confiável os padrões de circulação em 
àgua profunda e sobre a plataforma continental? 
Não - As condições meteoceanográficas previstas para a região foram levadas em consideração no planejamento da atividade e na definição do cronograma? 
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Este formulário de Solicitação de Licenciamento Ambiental (Ficha de Caracterização de Atividades - FCA) deve ser preenchido integralmente. 
Todas as informações declaradas são de responsabilidade do empreendedor ; empresa detentora da titularidade do empreendimento (CNPJ). 


A omissão ou declaração falsa de informações impedirá a analise desta solicitação de licenciamento ambiental pelo IBAMA, sem prejuízo a outras penalidades previstas 
no Decreto-lei nº 2848/1940 (Código Penal) e Lei 9.605/1998 (Crimes Ambientais). 


A Ficha de Caracterização de Atividades (FCA) é o documento eletrônico a ser preenchido para a Solicitação de Instauração de Processo de Licenciamento. A FCA não 
poderá ser editada após a confirmação de conclusão envio ao IBAMA. 
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